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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 257 

5 Ιουνίου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Αριθμ. 7444 

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης διακηρύσσει ότι 
την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) 
στην έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λυκ. 
Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο), θα διεξαχθεί με ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προ¬ 
σφοράς της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελ¬ 
τιώθηκε με τους Ν. 3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, 
Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, 
Ν. 4281/2014, τις διατάξεις του Π.δ. 334/2000, Π.δ. 609/1985, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κα¬ 
τασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΕΪ- 
ΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΕΩΣ 
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 949143 πρόκειται 
για υποέργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΕΩΣ ΤΑ 
ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό 
5% του ολικού ποσού της σύμβασης. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 1) Χωματουργικά: 4.386,50 €, 2) Τεχνικά έργα: 
18.516,90 €, 3) Οδοστρωσίες: 36.378,00 €, 4) Ασφαλτικά: 
60.543,00 €, ΓΕ και ΟΕ 18%: 21.568,39€, Απρόβλεπτα: 
21.208,92 €, Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 23%: 162.601,71 €, ΦΠΑ 
37.398,39 €. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
25/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξυλοκά¬ 


στρου - Ευρωστίνης, ανέρχεται στο ποσό των 162.601,71 
ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των 200.000,10 ΕΥΡΩ 
(με ΦΠΑ). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Α. Με¬ 
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ„ εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199 παρ. 2γ περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ- 
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ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), ειρόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών από 
την ημέρα υποβολής των προσφορών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των 3.252,03 €, ποσοστό 2% επί του προϋπολο¬ 
γισμού της υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ και θα απευθύνεται 
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε 
στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο 
ισχύος μικρότερο των έξι μηνών και τριάντα ημερών 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς κα¬ 
θώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την 
έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 
2 - Τ.Κ. 20400 - Ξυλόκαστρο). Πληροφορίες: Αποστολής 
Θεοδωρόπουλος και Ασπασία Γκουρβέλου (27433 60235 
και 60239). Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδι¬ 
αφερομένους από το Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 
μέχρι και την 25-6-2015. Για την παραλαβή των τευχών 
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαρα¬ 
γωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι ευρώ (20) €, εκτός 
εάν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική 
τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2015ΣΕ28280042). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπό¬ 
δειγμα τύπου Β. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Δήμο (αρμόδια υπάλληλος Ασπα¬ 
σία Γκουρβέλου, τηλ. 2743360239, ΐαχ. 27430 28261) και 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (αρμόδιος υπάλλη¬ 
λος Αποστολής Θεοδωρόπουλος τηλ. 2743360235, ίαχ. 
2743028261), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Αριθμ. 7443 

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης διακηρύσσει ότι 
την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην 
έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λυκ. Φραντζή 
2 - Ξυλόκαστρο), θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/2008, 
Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, 
Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, Ν. 4281/2014, τις διατάξεις του 
Π.δ. 334/2000, Π.δ. 609/1985, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙ¬ 
ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΑ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 949134 και πρό¬ 
κειται για υποέργο με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛΗΝΙΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΑ». 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό 
5% του ολικού ποσού της σύμβασης. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 1) Χωματουργικά: 5.982,50 €, 2) Τεχνικά έργα: 
12.219,15 €, 3) Οδοστρωσία: 60.630,00 €, 4) Ασφαλτικά: 
100.905,00 €, ΓΕ και ΟΕ 18%: 32.352,60 €, Απρόβλεπτα: 
31.813,39 €, Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 23%: 243.902,64 €, ΦΠΑ 
56.097,61 € 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
24/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξυλοκά¬ 
στρου - Ευρωστίνης, ανέρχεται στο ποσό των 243.902,64 
ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των 300.000,25 ΕΥΡΩ 
(με ΦΠΑ). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Α. Με¬ 
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 
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γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199 παρ. 2γ περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

Ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών από 
την ημέρα υποβολής των προσφορών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των 4.878,05 €, ποσοστό 2% επί του προϋπολο¬ 
γισμού της υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ και θα απευθύνεται 
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε 
στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο 
ισχύος μικρότερο των έξι μηνών και τριάντα ημερών 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς κα¬ 
θώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την 
έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 
2 - Τ.Κ. 20400 - Ξυλόκαστρο). Πληροφορίες: Αποστολής 
Θεοδωρόπουλος και Ασπασία Γκουρβέλου (27433 60235 
και 60239). Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδι¬ 
αφερομένους από το Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 
μέχρι και την 18-6-2015. Για την παραλαβή των τευχών 


οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαρα¬ 
γωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι ευρώ (20) €, εκτός 
εάν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική 
τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2015ΣΕ28280041). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπό¬ 
δειγμα τύπου Β. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Δήμο (αρμόδια υπάλληλος Ασπα¬ 
σία Γ κουρβέλου, τηλ. 2743360239, ίαχ. 27430 28261) και 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (αρμόδιος υπάλλη¬ 
λος Αποστολής Θεοδωρόπουλος τηλ. 2743360235, ΐαχ. 
2743028261), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Ο Δήμος Πρέβεζας διακηρύττει ότι την 23η του μηνός 
Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Πρέβεζας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το 
σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, πάνω σε συμπληρωμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ και ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: ΟΠΣΑΑ #180569# 
και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ και ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολο¬ 
γισμό 203.391,37 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 203.391,37 € (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 262.679,96 ΕΥΡΩ (με αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Τε¬ 
χνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας Β. Μπάλκου 2 μέχρι 
τις 18/06/2015. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2682089062 
ή 2682089048, αρμόδιος υπάλληλος Ηλίας Βασιλάς. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το ισχύ- 
ον εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.υπόδειγμα 
τύπου Β. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
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ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις Α2 και άνω έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κρά¬ 
τη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε. που έχουν υπογρά¬ 
ψει την Σ.Δ.Σ. στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών και είναι εγγεγραμμένοι 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Μ.Ε.ΕΠ. και 

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από τα 
ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, που αποδει- 
κνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτε- 
λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
#2# % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς 
τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλα¬ 
δή #4272.00# ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Πρέβεζας. Η ισχύς της 
θα είναι τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μηνών. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Πρέβεζας. 

Πρέβεζα, 3 Ιουνίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
Αριθμ. 26803 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι 
στις 12/6/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ έως 
10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα γίνει 
πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια εργαλείων, εργαλείων 
χειρός και ανταλλακτικών εργαλείων για την κάλυψη 
των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και 
του Τμήματος Μικροέργων και Συντήρησης Παιδικών 
Χαρών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για το έτος 
2015. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 44.688,36 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 35.7135.0002 με τίτλο 
«Προμήθεια εργαλείων», τον Κ.Α. 35.6699.0001 με τίτλο 
«Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός», 
και τον Κ.Α. 35.6265.0001 με τίτλο «Συντ/ση και επισκευή 
εργαλείων» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογι¬ 
σμού του οικονομικού έτους 2015. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου- 
Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλ¬ 
λοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και 
αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών. 


Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμη¬ 
θειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 213-2074699, 2132074704 

Κερατσίνι, 2 Ιουνίου 2015 

Η Αντιδήμαρχος 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Αριθμ. 3153 

Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης - Αποχέτευσης Κέρ¬ 
κυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, 
για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευ¬ 
σης, σε ποσότητες και ενδεικτικό Προϋπολογισμό 
110.750,55 €, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 


Περιγραφή προμήθειας 

Υλικά ύδρευσης 

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη (Χωρίς ΦΠΑ 
23%). 

110.750,55 € 

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη (Με ΦΠΑ 23%). 

136.223,18 € 


ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ. 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εξαρτημά¬ 
των περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού, 

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα κεντρικά γραφεία 

της ΔΕΥΑ Κέρκυρας την 25η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11:00 π.μ. Μετά 
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κα¬ 
τατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει 
η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δη¬ 
μόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής - Δικαιολογητικά 
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 
α) φυσικά πρόσωπα, 

β) νομικά πρόσωπα 

γ) ενώσεις προμηθευτών ( εάν πληρούν τις προϋπο¬ 
θέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 
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δ) συνεταιρισμοί 

2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν 
μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δρα¬ 
στηριότητας. Αυτό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα 
και από την Επιχείρησή μας. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτω¬ 
χευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώ¬ 
χευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγ¬ 
γέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Οι αλλοδαποί: 

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγ¬ 
γράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικα¬ 
στικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 
οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4). 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκα¬ 
τάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματι¬ 
κούς καταλόγους. 

γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός 
του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου 
προς τούτο εγγράφου. 

δ) Οι συνεταιρισμοί: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 
οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). 

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά: 


1/Ολα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνι¬ 
σμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την 
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου 
του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβο¬ 
λαιογράφο. 

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικαταστα- 
θούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γί¬ 
νεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμ¬ 
βολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα 
τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, 
αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δη- 
λούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 

4. Άλλα δικαιολογητικά 

Α. Δήλωση περί εκτέλεσης, ομοίων προμηθειών προς 
την προσφερόμενη, η οποία θα αναφέρει λεπτομερώς 
τους Δήμους, τις ΔΕΥΑ, ή άλλους φορείς, στους οποίους 
έχουν ήδη παραδοθεί όμοιοι σωλήνες ύδρευσης και 
τους χρόνους παράδοσής τους. 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 ,με 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής με την οποία δηλώνεται: 

• ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας 
της επιχείρησης, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή 
τους από διαγωνισμούς του δημοσίου και ότι δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

• ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχε¬ 
ται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

• ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ανα¬ 
λαμβάνει να παραδώσει τα είδη στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Γ. ΡΐΌδρθοίυε των παραδιδόμενων υλικών 

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, περί του χρόνου 
παράδοσης. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προμηθευ¬ 
τή, στην οποία θα δηλώνεται η χώρα προέλευσης των 
προσφερομένων υλικών και αν αυτή είναι η Ελλάδα και 
το εργοστάσιο κατασκευής των. 

Η μη προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών 
της διακήρυξης θα έχει συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτη. 

Οπου ζητείται Υπεύθυνη δήλωση νοείται αυτή του 
Ν. 1599/1986. Οσον αφορά στις αλλοδαπές εταιρείες με 
την προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου του Ν. 1599/1986 
των χωρών τους. 

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, πιστοποιητικά και 
λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι στην 
ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα 
αντίγραφα και εν ισχύ. Δικαιολογητικά που έχουν εκ¬ 
δοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε 
πρωτότυπο και μεταφρασμένα στην ελληνική, θεωρη¬ 
μένα από τα κατά τόπους προξενεία ή το Υπουργείο 
Εξωτερικών. 

Εάν κάποια χώρα δεν εκδίδει μερικά από τα ζητού¬ 
μενα δικαιολογητικά, έγγραφα και πιστοποιητικά, αυτά 
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μπορούν να αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση των 
ενδιαφερομένων σε δικαστική ή διοικητική αρχή. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών. 

1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να 
αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευ¬ 
σης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα 
παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα 
κοινοτικής προέλευσης. 

2) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 
ΕΚΠΟΤΑ περί «Προέλευσης των προσφερόμενων υλι¬ 
κών» . 

2. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών. 

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές 
υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε 
δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που δι¬ 
ενεργεί την προμήθεια, 
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται 
αποδεκτές και απορρίπτονται. 

2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι 
τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, 
β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

3) Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής προσφο¬ 
ράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφο¬ 
ράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να τοποθε¬ 
τηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές εν¬ 
δείξεις του κυρίως φακέλου. 

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβη¬ 
σίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προ¬ 
σφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρο- 
ντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγι¬ 
σης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφο¬ 
ρά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 
που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. 

6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους 
διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφε¬ 
ται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. 

7) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητού¬ 
μενων υλικών δε γίνονται δεκτές. 

3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Δι- 
ευκρινήσεις. 


1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, 
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέ¬ 
χεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προ¬ 
σφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 
διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της δια¬ 
κήρυξης ή της προσφοράς. 

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο 
όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώ¬ 
πιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από 
τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπά¬ 
νω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. 

4) Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέ- 
σμως, την ένσταση του άρθρου 15 περ. α της παρούσας 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορ- 
ριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχε¬ 
ται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή 
με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εμμέσως, τους ανωτέρω όρους 

4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε 

περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

5. Τιμή προσφοράς. 

1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται 
ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνο¬ 
νται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των 
υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα διακήρυξη. 

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορ¬ 
ρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σα¬ 
φήνεια η προσφερόμενη τιμή, για τα επί μέρους είδη 
των σωλήνων, αλλά και για την ολόκληρη την ποσότη¬ 
τα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 
των προσφορών οργάνου. 

4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Θα ισχύει τουλάχιστον 120 μέρες, θα αναγράφεται 
σε ξεχωριστό έντυπο της Επιχείρησης και σ’ αυτήν θα 
συμπεριλαμβάνονταί: 

α. Η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου 
των έργων ή στις αποθήκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

β. Η δαπάνη για όλες τις κρατήσεις, καθώς και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., που είναι απαραίτη¬ 
τη για την παράδοση των υλικών, επί τόπου των έργων 
ή στις αποθήκες της ΔΕΥΑΚ. 

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται 
το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 
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Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιχείρηση . Η 
τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για 
τη σύγκριση των προσφορών. 

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Θα ισχύει τουλάχιστον 120 μέρες, θα αναγράφεται 
σε ξεχωριστό έντυπο της Επιχείρησης και σ’ αυτήν θα 
συμπεριλαμβάνονταί: 

α. Η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου 
στις αποθήκες της ΔΕΥΑΚ στην περιοχή Πλάντραφος 
Ποταμού. 

β. Η δαπάνη για όλες τις κρατήσεις, καθώς και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., που είναι απαραί¬ 
τητη για την παράδοση των υλικών, επί τόπου στις 
αποθήκες της ΔΕΥΑΚ. 

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται 
το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιχείρηση. Η 
τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για 
τη σύγκριση των προσφορών. 

5) Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε 
είδους χωριστά. 

6) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συ¬ 
νολική τιμή των προσφερόμενων υλικών και όχι στις 
τιμές των μερών. 

7) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 
τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκ¬ 
μηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

6. Υποβολή προσφορών. 

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να απο- 
στέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΟΔΟΣ: 9Η ΠΑΡ.Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΡ. 1 

Τ.Κ: 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 25η 
Ιουνίου 2015 και ώρα ΙΤΟΟπ.μ., μετά το πέρας της οποίας 
λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε πε¬ 
ρίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία 
λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας 
στην επιτροπή διαγωνισμού από 10:00 π.μ. μέχρι την 
ώρα 11:00 π.μ. της 25η Ιουνίου 2015. 

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγισθούν. 

7. Εγγυήσεις. 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα 
ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμ¬ 
φωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγ¬ 
γύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 2% του Προϋπολογισμού χωρίς 
ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 2.215,00 €. 

Η διάρκεια ισχύος της θα είναι τουλάχιστον 150 ημέ¬ 
ρες. 


Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορ¬ 
ρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή 
στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται 
μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης κα¬ 
λής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προ¬ 
μηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέ- 
φονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 
οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι 
προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυ¬ 
ητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας των υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. 

4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 
των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση 
κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά 
μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτο¬ 
σήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω 
επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην 
της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται 
στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

8. Χρόνος ισχύος των προσφορών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευ¬ 
τές για χρονικό διάστημα 120 ημερών. Ο Υπολογισμός 
του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επό¬ 
μενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αποσφράγιση προσφορών. 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια 
ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης 
προσφορών. 

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται 
με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογη- 
τικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος 
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 
μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην 
κατοχή της οποίας και παραμένει. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφρα- 
γισθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι¬ 
πών στοιχείων, την ημερομηνία και την ώρα των οποίων 
θα καθορίσει η Επιτροπή και θα ανακοινωθεί μέσω φαξ 
στους συμμετέχοντες τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την 
ημέρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα συνεχισθεί στην ίδια διεύθυνση και 
στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο μεσοπάτωμα της Δ.Ε.Υ.Α. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν απο¬ 
σφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχό- 
ντων στο διαγωνισμό. 
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2. Αξιολόγηση προσφορών. 

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν 
υπόψη: 

α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

γ) Η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές 
που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς 
και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η 
επαγγελματική τους αξιοπιστία, και η οικονομική τους 
κατάσταση. 

2) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προ¬ 
μηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η 
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέ¬ 
χουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 
εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απα¬ 
ράδεκτες, με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της 
επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακή¬ 
ρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Ενστάσεις. 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή 
της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμό¬ 
δια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα 
στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Γ ια τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης 
της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά 
το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια 
του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του δια¬ 
γωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου 
σταδίου. 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε 
άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Κατακύρωση. 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση 
του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της επι¬ 
τροπής αξιολόγησης. Η κατακύρωση του διαγωνισμού 
θα γίνει στον προμηθευτή ή τους προμηθευτές εκείνους 
που θα προσφέρουν την χαμηλότερη τιμή στο κάθε 
είδος (εφ’ όσον βέβαια αυτό καλύπτει τις προδιαγραφές 
της μελέτης) 


2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υπο¬ 
βληθεί προσφυγή. 

3) Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δικαιούται να κρίνει το αποτέ¬ 
λεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει τον διαγωνισμό με 
τους ίδιους όρους ή νέους, χωρίς να προκύπτει οποιο- 
δήποτε δικαίωμα ή αξίωση αυτών που πήραν μέρος 
στον διαγωνισμό. 

4) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ματαιωθεί, είτε 
γιατί δεν υπάρχει καμία συμμετοχή, είτε γιατί δεν θα 
μετέχει ικανός αριθμός μειοδοτών, είτε γιατί οι προσφο¬ 
ρές απορριφθούν επειδή είναι απαράδεκτες ή ασύμφο¬ 
ρες, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δικαιούται ή να επαναλάβει τον διαγω¬ 
νισμό ή να προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης 
της προμήθειας όπως ορίζει ο νόμος. 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Χρόνος παράδοσης των υλικών. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά ,ανάλογα 
με τις ανάγκες της Επιχείρησης καθ όλη την διάρκεια 
της σύμβασης. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορί¬ 
ζεται σε τρεις (3) μήνες 

2. Παραλαβή των υλικών. 

1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από 
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση 
του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα 
υλικά, με δαπάνες του προμηθευτή και εντός μηνάς από 
την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην Επιχείρηση 
και βέβαια μόνο σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης 
των υλικών. 

3) Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότη¬ 
τας και θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών στοι¬ 
χείων της προμήθειας. 

Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα, 
η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τις απορρίψει και υποχρε- 
ούται ο προμηθευτής στην άμεση αντικατάστασή τους ή 
να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, 
μετά από πρακτικό της επιτροπής. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει 
μέρος των υλικών, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 
τις παρεκκλίσεις που παρουσιάσθηκαν από τους όρους 
της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνω¬ 
ματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτρο¬ 
πές παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
προμηθευτές. 

4) Η δαπάνη συσκευασίας ,φόρτωσης και μεταφοράς 
των υλικών βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνε- 
ται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε 
κινδύνου έως την παράδοση. 

5) Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στη προθεσμία 
παράδοσης, για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα επιβάλλε¬ 
ται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την Αποφ. 11389/23/3/1993 
του ΥΠ.ΕΣ. Εάν και οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν 
άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Αποφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. 

6) Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμη¬ 
θεύσει ή σε παρατηρούμενες καθυστερήσεις παραδόσε- 
ως των υλικών, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει το δικαίωμα να διαλύσει 
την σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο 
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σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον 
προμηθευτή τις από τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 

7) Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει τη συ¬ 
νολική ποσότητα ή μέρος αυτών σε ποσοστό μέχρι 50%. 

3. Τρόπος πληρωμής. 

1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί 
στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των υλι¬ 
κών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

2) Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να 
γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το 
Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ, υπεύθυνη Α. Φαϊτά, 
στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο 26610-46362, 
ίβχ. 26610-44110. 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1. Δημοσίευση. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί 
σε αριθμό εφημερίδων που ο Νόμος ορίζει. 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., καθώς και στη ιστο¬ 
σελίδα της Επιχείρησης. 

Κέρκυρα, 2 Ιουνίου 2015 

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Αριθμ. 13399 

Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της 
εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών από 21/6/ 
έως 31/8/2015», με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που να 
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.δ. 28/1980 όπως ισχύει), με το σύστημα 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, για τις παραλίες Αμμουδάρα και Φόδελε. 

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 
60.061,86 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυ¬ 
φθεί από τα έσοδα του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Ιουνίου 2015 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου 
στο Γάζι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που 
ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικεί¬ 
μενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρό¬ 
σωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη 
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η 
προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία 
την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 


Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ήτοι 976,62 €. 
Η οικονομική προσφορά να είναι συμπληρωμένη στο 
ειδικό έντυπο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργα¬ 
σία όλο το απαιτούμενο προσωπικό (8 ναυαγοσώστες), 
εξοπλισμό, αποθηκευτικούς χώρους και οποιαδήποτε 
άλλα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 
εργασίας σύμφωνα με το Π.δ. 23/2000, εκτός τους 
ναυαγοσωστικούς πύργους. Το προσωπικό να κατέχει 
άδεια ναυαγοσώστη από την λιμενική αρχή και Πιστο¬ 
ποιητικό Υγείας από γιατρό του Υγειονομικού Κέντρου 
ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί 
από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο 
επάγγελμα, εν ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
της εργασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν 
αντίγραφο της μελέτης (με το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς) από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 09:30-15:00. Πληροφορίες: Στουπάκη 
Ερωφίλη τηλ. 2813-400633, Διεύθυνση: Δήμος Μαλεβιζίου 
Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, Γ άζι. 

Γ άζι, 3 Ιουνίου 2015 

Με εξουσιοδότηση Δημάρχου 
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
ΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμ. Φ.6ζ/9988 

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλε¬ 
κτρονικού ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επι¬ 
σκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το 
σύνολο των ομάδων εργασιών. 

Η εργασία αφορά τις εργασίες επισκευής και συ¬ 
ντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία των μηχανημάτων 
έργου, απορριμματοφόρων, φορτηγών και επιβατικών 
οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2015 
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πο¬ 
λυγύρου συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπιίΙίίθυε.ρον.ρΓ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
26/06/2015 και ώρα 15:00. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά 
πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες οι οποίοι δύνανται 
να εκτελέσουν την εργασία σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται στο ποσό των 2.277,00€ ήτοι 2% επί της προϋ- 
πολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον 
αναλογούντα ΦΠΑ για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 
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Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 4/2015 της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου 
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου: νννννν. 
ροΙγργίΌδ.ςι-. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυ¬ 
γύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 
2371350753 από τον Μαρινούδη Ιωάννη. 

Πολύγυρος, 3 Ιουνίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμ. Φ.6ζ/9981 

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλε¬ 
κτρονικού ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ανταλ¬ 
λακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες 
του Δήμου Πολυγύρου, προϋπολογισμού 135.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% που θα χρηματο¬ 
δοτηθεί από το ίδιους πόρους, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των επισήμων τιμοκα¬ 
ταλόγων της επίσημης αντιπροσωπείας εργοστασιακών 
ανταλλακτικών). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοηηί1:0©υ3.9ον.9Γ- 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
26/06/2015 και ώρα 15:00. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι 
οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται στο ποσό των 2.195,13 € ήτοι 2% επί της προϋ- 
πολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον 
αναλογούντα ΦΠΑ για τα προσφερόμενα είδη. 

Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 3/2015 της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύ¬ 
ρου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου: 
νννννν.ρθΙγ9ΥΙΌ5·9Γ· 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυ¬ 
γύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 
2371350753 από τον Μαρινούδη Ιωάννη. 

Πολύγυρος, 3 Ιουνίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 


Ο) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό 
για την προμήθεια εκατόν πενήντα (150) επιτραπέ¬ 
ζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϋπολογισμένης 
δαπάνης κατ’ ανώτατο όριο εκατόν έξι χιλιάδων ευρώ 
(106.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23% (130.380,00 € με Φ.Π.Α.), 
με αριθμό διακήρυξης 5826/2015. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 06-07-2015 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Εγγύηση Συμμετοχής: Η οποία θα καλύπτει το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σύμφωνα με το 
συνημμένο στη Δ/ξη υπόδειγμα. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοση θα γίνει στη Κε¬ 
ντρική Διοίκηση (Μεσογείων 45 - Αθήνα) και στα Περι¬ 
φερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., όπως αναγρά¬ 
φονται στην αριθμ. 5826/2015 διακήρυξη. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέ- 
ροντες για (150) εκατόν πενήντα ημέρες από την κα¬ 
ταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του δια¬ 
γωνισμού. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Τα ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προ¬ 
διαγραφές αναγράφονται στην αριθμ. 5826/2015 Δια¬ 
κήρυξη. 

Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές δεν γί¬ 
νονται αποδεκτές. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της προμήθειας θα γί¬ 
νει μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο: 05-06-2015 ημέρα Παρασκευή. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 7:30 π.μ. - 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 
του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, 2ος όροφος, Γ ραφείο 22, τηλ. 
2107490423, αρμόδιος υπάλληλος Λ. Αναγνωστόπουλος. 

Η αριθμ. 5826/2015 διακήρυξη και τα συνημμένα πα¬ 
ραρτήματα αυτής θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του 
ΕΛ.Γ.Α. (νννννν.θΐρα-θ 1 ") και στο νννννν.θρΐΌουι·ΘΠΐθη1.9ον.9ΐ'. 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 

Ο Αντιπρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΝΝΙΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 6 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 6 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

56 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 6 

- 

20 6 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 6 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 6 ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 6 

Α.Α.Π. 

160 6 

Ε.Β.Ι. 

65 6 

Α.Ε.Δ. 

10 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 6 

Δ.Δ.Σ. 

225 6 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 6 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 6 

Β' 

320 6 

Γ' 

65 6 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 6 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 6, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βί. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ή1ίρ://νννννν.β1.9Γ - β-πιαϊΙ: ννβόηΐ3δίβΓ.βί@βί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΤΑΧ 210 52 21 004 

* 1 20025705061 50012 * 











































































